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Ho Ietto nei numeri 26, 27 e 29 della Gazzbtt.v ut 
Teramo un articolo intitolato Sella proposta Zeii-Fos- 
sali alla Pnci/iria sul In S'irridi/ Tcmntu-Peniie, noi 
quale, forse involontariamente, si falsa affatto il mio pro- 
getto riguardante tale .-traila, per istituirne un confronto 
col progetto Ze?.i; confronto ohe riesce a mio cari™, solo 
per non essere il mio progetto esposto dall' articolista quale 
io l'ho" presentato. Xi> io voglio sapere a qual fine lo scrit- 
tore anonimo ha confrontato eoi progetto Zrzi-Fossati un 
progetto già da me ritirato, in luogo del mio ultimo; so 
pure con citi non ha egli tentato di prevenire in favore di 
quel progotto la pubblica opinione e quella del Consiglio, 
imscHulnulo il vero stato delle cose. Mi accingo dunque 
ad esporre di nuovo il mio progetto, e farne il confronto 
con quello Zeni-Fossati, per porre la luce in tale affare 
e per mostrare al pubblico ed al Consiglio Provinciale 
quale sìa la vera situazione delle cose, onde e l' uno e 
l'altro possano giudicare con cognizione di causa. Comin- 
cerò dall' esporre alcuni antecedenti necessari a sapersi. 

Fino da molti mesi indietro una Società Milanese pre- 
sentò alla Provincia un suo progetto, che la Deputazione 
Provinciale non credette accettabile, e clic respinse assoluta- 




clic dovcvun for:nar piirti' jinnHpali' dei ki^ii nienti. ap|>cmi 
presentala In min seecmla proposta mi accorsi clic il si- 
stema dei lìvonì cr.t un io^rio. perdiè immensamente di- 
spendioso per In l'r'jviiici.l i! troppo liscili usi oc' L ' ; 3 j i : l 1 1 j l - 
torc. Infatti le casa bancarie tutte chiedevano esorbitanti 
prezzi per Io sconto di r|iiesli finmn, ed olire a ciò nes- 
suno garantiva una somma annua di Suoni che avrebbe 
scontati, ma si rilasciava la liberta delia somma. E di più, 
l'esempio dì un'altra Provìncia, la quale usava lo stesso 
sistema dei Biiinii •■ clic Ita limito sospendere gran parte 
dei suoi lavori per non aver potuto scontarne quanto le 
occorreva; l'arresto fiuto 111 l':anuin Ji un tale, che ven- 
deva Buoni Pror/iirir/H di Lecce, la cui provincia non 
ttven mai pensato ad emetterne; e infine il sapere che la 
provincia di Firenze da più mesi parla della emissione 
di Buoni, per far fronte alle proprie urgenze, e clic non 
l' ha mai eseguita a causa delle difficolta incontrate per 
io smaltimento, dovevano persila d ermi facilmente della 
necc.-sitii ili ablij illividì iv 1 i,ka d-.'i J/wi,ii l':-uv>ìickdi. e 
studiare un progetto che recasse minore aggravio alla 
provincia c mn^inr sii-nn-raa all' ii n p 1-. ■ 1 n I il uro. Fu dietro 
queste considerazioni che io presentai un torzo progetto, 
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J liiira 



consegna. 

1 Cartelle del Debito 
;i, deposito clie resterà 



ii restituito per la parte che spetta, quando 
segnerà 10 chilometri di strada completa- 

> dalla Provincia fui tu delle situazioni prov- 
i con nbbuouconti, e sarà fatto delii:ilivn « 
Udo e liquidazione di ciascun tratto di 10 



tra il soprascritto prò- 



PROGETTO MUCCI-GMGIOUI. ! PROGETTO ZEZI-FOSSATL 



1* — Durata del lavoro. 

Anni 5 per tutta In linea e i Anni cinque, 
il ponte ani Vomirne- ; in dieci 
anni gli altri ponti grandi. I 



2." — Prezzi. 



Accettila io il e della tariffa I Accettazione della tariffa 
uoi [irtv.i(i ik'i murali la1fri/,ii j ctui fiiuultii di scegliere i 
ridetti per unitìi di misura. I prezzi unitari o elementari. 

5.* — Cauzione. 



Cu ilqKijit.jiiì-imitivuiiicar- Il 10 Om con ipotcni. 
tello del Debito Pubblico da 
rullar tU/o ]HT tutta la du- 
rata del lavoro, o più il ri- 
lascio del 10 °/o su tutti i 
pagamenti. 



4° — Pagamenti. 

Lire 150 mila nei primi cin- I Meta in denaro o meta in 
que anni, o lire 100 mila per obbligazioni ani morti usabili 
gli altri cinque. 1 iu 17 anni. 



| Il sei per cento. 
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6. 1 — Compenso. 



I II 21) per cento di aumento 
sulla parte pagata in obbli- 
I gaz, ioni. 



[.ite \JTt mila per ogni si;- I.irii "JS mila per ogni se- 
mestre di ritardo nella con- ! mostre ili ritardo nella con- 
segna. ; segna. 

S-° — Premio. 

Lire 2a mila par oirni su- i Lire 50 mila per ogni se- 
mestre di anticipazione nella mostre ili anticipazione nella 
consegna. I consegna. 

Da tale confronto risulta: 

1.° Che secoudo il mio progetto consegnerei la linea 
in modo da essere percorsa in lutti» la suri lnngln-zza n'olii 
stesso tempri della S'nàcrit Y.r/.i. siilo ri: dilanilo la consegna 
di alcuni ponti; 

2° Che uguali sono In emuli/ioni dei premi nei due 
progetti, poiché la Società Zezi si riserbo la faeultà di sce- 

proTinciale nel eapi tubiti) del patite sul Taro e in altri ca- 
pitolati ; 



lascio in contanti e che Zezi dii per ipoteca, io faccio un 
deposito primitivo in cartelle del Debito Pubblico, deposito 
ohe resterà fisso per tutta la durata del lavoro ; 

4.° Che secondo la pre-porta Zezi si pagherà dalla prò- 



alla mia, pn.ifinnl-.ii.; poi alti-rttanti: in ol.l.lignzìoni ; 

5. " Che l'interesse del G '/„ àlu: viene pagato alla 
soviet ti milanese per 1" anni, viene affatto risparmiato cui 
mio progetto; 

6. " Che riinane pare a vantaggio della provincia il 
20 0|0 che ai pagri a Zcsi sulla somma emessa in oblili- 
fazioni ; 

7° Che uguali sono le multe in caso di ritardo; 
8." Cile (loppio del mio È il premio che richiede la 
Socictii Zcii-Fossaii per il caso di anticipazione nella con- 
fi qui non soli terminati gli argomenti in mio favore. 
La spesa totale della linea dal Vomano a Penne, essendo 
di 1,1)00.1100,1)0 lire, la t-V.detà Zrai- l'ossa li riceverà ogni 
anno 120 mila lire in denaro ed altrettante in oblili -azioni 
fruttifere ni 0 "/» ed emesse dalla provincia air 80 '/« a 
beneficio della Società. Perciò avremo che la provincia 
emetterli in ogni anno lire 144 mila di oblili gaz ioni, le 
quali fruttifere al o °/ 0 , con estinzione in 17 anni, danno 
luogo al seguente calcolo : 



Obbligazioni del 1." anno . 
Frutto del 2." anno . . . 
Obbligazioni del •2." anno . 
Fine del 2." anno — Debito 
Frutto del 3.° unno . . . 
Obbligazioni del 3." anno . 



L. 144,000 00 
» 8,640 00 
» 144,000 00 
» 29G,G40 OD 
» 17,706 00 
■ 144,000 00 



Fine ilei 4." anno — Debito » 828,040 00 

Frutto del 5° anno » 81,766 00 

Obbligazioni ilei 5." anno > 144,000 00 

Fine del 5° anno — Debito < 811,786 00 
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Riporlo L. 811,736 00 

Frutto del 0.» anno » 48,703 00 

l.i Hata di ammortizzazione » 800,439 00 

i 90,821 32 

Fine del 6.° auno — Debito » 763,017 08 

Frutto del 7." anno » 45,817 00 

» 809,424 74 

2., Rata di ammortizzazione , . . . . » 98,82132 

Fine del 1.- auno — Debita » 712.613 12 

Frutto dell*.' anno » 42,756 80 

>. 755,370 20 

3.i Rata di ammortizzazione » 96,821 32 

Pine deire,* anno — Debito » 658,5-18 00 

Frutto del 9.° anno ......... » 39,512 93 

4j Bota di ammortizzazione » 96,821 32 

Fine del 9." anno — Debito » 601,240 51 

Frutto del 10 * anno » 30,074 43 

» 637,314 94 

5.i Rata di ammortizzazione a 96,821 32 

Fine del IO." anno — Debito » 540,4!!:) 02 

Frutto deirll.» auno » 32,429 01 

» 572,923 23 

6. t Rota dì ammortizzazione » 06,821 32 

Fino doll'll-a anne — Debito » 476.101 91 

Frutto del 12° anno ■ 28,566 11 

Somma L. 504,668 02 
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Riporlo L. 504,668 02 



7. » Rata ili ammortizzazione » 00,831 32 

Fine ilei 12.° anno — Doluto >■ 4oT84G~70 

Frutto del 13." anno » 24,470 80 

„ 4327317~50 

8. " Ruta ili ammortizzazione » 90,821 32 

Fine del 13.» anno — Debito » "^4M~18 

Frutto del 14.» anno >, 20,129 77 

>> 355,625 95 

9. ' Rata ili ammortizzazione » 96,821 32 

Fino del 14, anno — Debito >, 258,80 i 63 

Frutto del 15. 0 mino » 15,528 27 

i 274,332 90 

10. » Rata di ammortizzazione » 96,821 32 

Fine del 15. 0 anno — Debito » 177,511 58 

Frutto del 1G.° anno 10,650 C9 

» Te87l6227 

11. „ Rata ili ammortizzazione „ 96,821 31 

Fino del 16." anno — Debito » 91,340 95 

Frutto del 17." anno » 5,480 40 

12. » Rata di ammortizzazione » 96,821 32 



Dui qua! calcoli! facilmente si rileva che pagando 12 
rate, di lire 96,821,32 ciascuna, avremo una somma dì 
lire 1.161, Niii!, fi la quale servirà mi e.-tine-nerf le obbliga- 
zioni emesso per la somma di lire 600.000, 00; c cosi la 
Società Zeli-Fossati verrà ad (.ttctiere un paga mento di 
lire 501,855, Hi sii]joriore all'ammontare della perizia. 

Iti.qiilngamlo adunque, la strada (Ini Volitano a Penne 
costerebbe alla Provìncia, secondo il mio progetto, lire 
1,200,000, 00 e secondo il progetto della Società Milanese 
live 1,701,855, 84. Mi sembra per eio cho sìa sempre prefe- 
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i.i [in i [Ti' tt i.i, [Us]iL-]n;ini!Ì da tali- ('Jp-riiiifiiìu per motti' 
mi, alcune delle quali sono siale cou mollo calore so- 
lle dallo scrittore degli articoli della Galletta di Te- 
>, ed alle quali altre io ne aggiungo. Difutti mi sembra 
i avuto luogo per tale lavoro n 
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anffioionte per garantire la Provinci 
proposta: ut so quanto sarebbe giù 
io, dopo cinque mesi di studi e di d: 
giungere a rondoni attuabile un prò 
sogno per tanti anui, debba in Coi 
ugnali condizioni cui 411:11111 p'.'.-* 



.0 a danno del lavoro die vicu male cse- 
,0 anche aprono la via a questioni che ar- 
silo esecuzione e spese qualche volta cosi 
0 da assorbire 1' utila del ribasso, ma da 

poche parole, come più sopra diceva, ! 



Ter/imi, quanto di esporre con 
affinchè il Consiglio Provin- 



causa premiere una definitiva n-dimoin; *q>ra un nffar 
che tauto interessa la Provincia intiera, e dal quale esi 
aspetta nuova vita e prosperità. 

Teramo, a' 10 ottobre 1867. 

Giovanki Qabsiolu. 
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